ಆ ಮ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತು 
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268 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ನಾಗರಾಜ್‌ (ಸಂದೇಶ್‌ ನಾಗರಾಜ್‌ 
(ಸ್ಠಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಲೇತು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾ೦ಕ- : 02.02.2021 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು ' ವಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 


ಅ) | ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಳಿಗೆ ಮೈಸೂರು] 
ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ (ಮುಡಾ) 
2016-17 ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿರುವ 


1 


ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮೈಸೂರು. 
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 
56 ಬಡಾವಣೆಗಳು- ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿದ್ದು, 


ಬಡಾವಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಅವು ಯಾವುವು; 
'ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಂದ ನಗರಪಾವಿಕೆಗೆ 
ಸ೦ಬಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆ ನಿವೇಶನ / 


ಮ pn : (ಬಿವರ ಒದ? ದೌನುಪದು 


ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮನೆ / ವಿವೇಶನ / ವಾಣಿಜ್ಯ 
ಕೆಟ್ಟಿಡ ಇತ್ಯಾದಿ ತೆರಿಗೆಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | 
ರೂ. 515 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಠಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನಸುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | 


ಆ) [ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ತೆರೆದ. ಚರಂಡಿ, 
| ಒಳಚರಂಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಬೀದಿ ದೀಪ, 
ಉದ್ಯಾನವನ ಮೊದಲಾದ 
| ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು 
| ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು 
ಯಾವುವು; ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ 
ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು: . (ವಿವರ 


[OR 


ನೀಡುವುದು) 


ಇ) | ಯಾವ ಯಾವ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ 
ಯಾವ ಯಾವ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ 
ಇದೆ: ಅವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಗರಪಾಲಿಕೆ 
| ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ? 


"ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧೆ-2 ಮತ್ತು 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಶರ್ಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ 
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ 
ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಹಾಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ 


ಅನಮುಬಂಧ:-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಣಾಗಿದೆ. 


ನಲ 12 ಎಸಿಎ೦ 2021 (ಇ) 


A 


¥ 


pd 


ಗ ಸವರಾಜ) 
2 ಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು . 


ಅನುಬಂಧ-0] 


ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳು 


ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕಂದಾಯ 


ಬಹಜಾವಣೆಗಳ ಹೆಸರು ಪಾವತಿಸಿರುವ 
3 ತೆರಿಗೆ 
> 
ಸಿಲ್ಫಾನ್‌ ಗ್ಲೀನ್‌ 95108 
ಬಿಇಎಂಎಲ್‌ ನೌಗೃನಿಸ ಸಂಘ 2 14727 17 | 10640 | 
ಶ್ರೀ ಸಿ'ಹೆಚ್‌ ಕೋಟಿ ರೆಡ್ಡಿ 0 2 | 0 105000 |. 
F ನಷ 
ಶೀ ಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ 0 118/0 81000 
[ಶೀ ಜೇತನ್‌ ಪ ತಯಾಲ್‌ 8 16 3 30008 
ಶ್ರೀ ಎಂ ಮಹಾಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಮಹಡೇವ § 1180 80500 
ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ಸೋಮಶೇಖರ್‌ | ೨ f 0 79192 
[ee ಚೆನ್ನಸಿದ್ದಯ್ಯ 7 4 is 0 44000 
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ 4 4 | 0 32500 
ಸೂರ್ಯಗ್ಮನ ಸ ಸಂಘ SN STE | 7557 
ವೈಎಸ್‌ ತಂ ಪತ್ತು ಇತರರು EN 
3 Hl 4 Hi 
ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಯ್ಯ 3 [7 0 30000 
ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಕಸ್ತಮ್ಮ್‌ ಮತ್ತು ಎಕ್‌ಸ್‌ ಹೆಚ್‌ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್‌ 256 2 301000 
ಪಃ ಆ ಒ led ಯ Kel FE! Fel 
ಕೆ ಮಹದೇವಯ್ಯ 8 5 i 2517 
ನಾಗರೀಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಗೃ ನಿ ಸಂಘ 72 T3014 2702650 
ಶ್ರೀ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಿತಾ ಕೆ ಅಬಿಲಾಷ್‌ &ಕೆ ' ' 
ಬಿ 3 2 0 20000 
ಅಮಾ 
ಮಧುವನ ಗೃ ನಿಸ ಸಂಘ 40 {425} 13 | 1350000 
ಎಸ್‌ ಬಿ ಎಂ ನೌಕರರ ಗೃಹ ನಿಸ ಸಂಘ 158 |4| 2 | 3009600 
ಶೀ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಅಶಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಠೀ ಸಿ ಬಿ ನಿಂಗವಪ i 0 0 7500 
ಕಾವೇರಿ ಗ್ಯ ನಿಸ ಸಂಘ CEN EET 
2 \ | 
ಶೀಮತಿ ಪಾವರ್ತಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಚಕ್ಕಲಿಂಗಯ್ಯ 0 0 0 0 
ನಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗಾಮ 1 7500 394000. 
ಮೆ ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಪ್ರಕೃತಿ ಇನ್‌ಘಾಸ್ಟಕ್ಷರ್‌ ಮತ್ತು 70 § 0 154000 
ಡೆವಲೆಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕಂಪನಿ 
ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಗರ, ಬಡಾವಣೆ ಮೆಳಲವಾಡಿ 3 36) 1 | 245288 


738 11962| 50 


10489730 


ಅನಂದ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ. ಬೋಗಾದಿ. 


ಕೆ ಸಿದ್ದಿ 
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ, ದಟಗಳ್ಳಿ, 


ಮೂಡಾ ನೌಕರರ + ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 


ಬಾರಾ 


೫ ೪. ಜಿ 
p ನಗರ ಪಾಲಿಕಿೆ ಕಂದಾಯ ಸ್ನ? 
p ಒಟು" ಪಾರ್ಷಿಳಿ 
ಕ್ರೆ ಸಂ |ವಲಯ ಕಚೇರಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಹೆಸರು ಪಾವತಿಸಿರುವ jo b 
ನಿವೇಶನ | ವಸತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ 
| ಓಂ.ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಬಡಾವಣೆ. ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿ WS 
5 3ನೇ ಹಂತ ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 
ನಾಗರೀಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, 
ಬೋಗಾದಿ, "ಮೈಸೂರು. | 
7 .ಸಿ.ಎಫ್‌.ಟಿ.ಆರ್‌.ಐ ಬಡಾವಣೆ, ಬೋಗಾದಿ, "ಮೈಸೂರು. | 
.ವಲಯ 
8 ಕಚೇರಿ-3 [ಟೆಲಿಕಾಂ ಬಡಾವಣೆ ಬೋಗಾದಿ, ಮೈಸೂರು. 
| | 35000000 
9 ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬಡಾವಣೆ, ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು. 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ನೀರಾವರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಬೋಗಾದಿ, 
ಮೈಸೂರು. - 
ji ಯಶೋಧರ ಹಿಂದಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, 
ಬೋಗಾದಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು 
12 ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರನಗರೆ, 2ನೇ ಹಂತ ಬೋಗಾದಿ, ಮೈಸೂರು. 
13 ಖಜಾನೆ ಬಡಾವಣೆ, ಬೋಗಾದಿ, "ಮೈಸೂರು. i 
14 ರೀಜನಲ್‌ ಕಾಲೇಜು ಬಡಾವಣೆ, ಬೋಗಾದಿ, ಮೈಸೂರು, 
15 ವಲಯ |.ನಗರ ಯೋಜನೆ ಬಡಾವಣೆ, ಬೋಗಾಧಿ, ಮೈಸೂರು. [7 
16 ಕಚೇರಿ-3 1ಆಯಿಷ್‌ ಬಡಾವಣೆ ಬೋಗಾದಿ, ಮೈಸೊರು. "} 
— —! 
I ವಲಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಲೇಔಟ್‌ 1ನೇ ಹಂತ ಬೋಗಾದಿ ಮುಖ್ಯ ರಸೆ 
§ - ಶ್ರಿ 835450 
ಜಾ ಕಚೇರಿ-04 
2 ಅರ್ಕನಾಥ್‌ ಬಡಾವಣೆ (ವಾಗ್ದೇವಿನಗರ-1) 
/ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ 
| ವಲಯ ಬಡಾವಣೆ 
ಕೆಚೆ ಲ 1584415 
, |. [ಮೇಟಗಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ: 146 ಮಮತ್ತು 147ರಲ್ಲಿ 
ರವಿತಗೊಂಡಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆ 
LH el 
ವಲಯ § 
1 _ ಯಾವುದೇ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಹಸಾಂತರಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕಚೇರಿ-6 ನ ಇ 
1 | ಪಲಯ ಉನ್ನತಿ ನಗರ 5 a 
ಕಚೇರಿ-7 ಬೌ 2450 
1 ಖಿ ಅಂಡ್‌ ಟಿ ಬಡಾವಣೆ 4} 28 “0 325576 
2 ವಲಯ ' |ಕಾತಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ 4) 0| 110479 
3 ಕಚೇರಿ-8 ಎಸ್‌ ಎ ಲೇಔಟ್‌ 9 5] 113151 
| ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ [SSE ET 0 T0684 
ಸ | ಒಟ್ಟು | ¥ 3 76 0 659896 
m ಭೂ SO lr ಲ 


ರಾ ನಾ ಜ್‌ ಮ ಹ್ಯಾ ಸ 
ಫಸ Ty | j 
pF ವ] : pA | ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಕಂದಾಯ | 
ಕೃ ಸಂ"|ಪಲಯ ಕಚೇರಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಹೆಸರು ಪಾಪತಿಸಿರುವ ise | 
೯ ನಿವೇಶನ | ವಸತಿ | ವಾಣಿಜ್ಯ | 
MEE [ನಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಬಡಾವಣೆ § | 
| p RS. ಧಾ ; ಎನ ತ ಬಸ್ಯ F) ಹಾ ನನಾ Met | 
Cr . - - -|ಅನಂದ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಡಾಪಣೆ Ns p 
| SE 2357000 | 
} ಕಚೇರಿ [ನ 
ಸ ಸಾತಗಳ್ಳಿ ಬ ಪರಹ ನ 
6 ಸಾತಗಳ್ಳಿ 1ನೇ ಹಂತ 
7 | ರೆ ನಂ: 4d ಬಡಾವಣೆ - | 
| | | Se | 
ರ | H 
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೆಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳೆ ವಿವರ 
| ನ gs ಸ "ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕೆ ತೆರಿಗೆ (ಮೊತ್ತ ರೊಗಳಿಿ A 
EE SR MERGER 95108.00 
SC NET °° 10489730.00| |} 
ES 3500000000! || 
EN _ i 835450.00 | A 
5 2 ಸ 1584415,00 | 
6-|- 0 00 
TT 245000.00 | 
| 8 4 .  659890.00/ 
9 7 2557000.00 | 
ಒಟ್ಟು "6 51466593.00| |} 
AN OE IY 


(Moat Pa BMD. 
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನ ಈ 


ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾ 


ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ 


ಅನುಬಂಧ-2 


ವಿಭಾಗದಿಂದ KS ಒಳಚರಂಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ರರು” 


ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 
Ns 


ವಲಯ - "ಅಂದಾಜು 
pel ಇ: pf 
ಕ, ಸಂ. ಕಲೇರಿ ಬಡವಣೆಗಳ ಹೆಸರು ಅನುಧಾನ ಮೊತ್ತ 
100.00 T 
: ಮಧುವನ ಗೃ ನಿಸ ಸಂಘ _ ; 500000 
ವಲಯ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ 
ಕಚೇರಿ-2 ಸ್‌ಬಿ ಕರರ ಗಹ NA - 
2 ನ 100.00ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ 700000 
4 ಸ ಸಂಘ P 
fp ಒಟ್ಟು 1200000 
| ವಲಯ ಫ್‌.ಟಿ.೮ರ್‌.ಐ ಬಡಾವಣೆ, 
1 k ಪಾಲಿಕೆ 1700000 
ಕೆಚೇರಿ-3 | ಬೋಗಾದಿ, ಮೈಸೂರು. ರ 
ಒಟ್ಟು 1700000 
ಸ ry ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಗೃಹ 
1 ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ, ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ 4000000 
ಕಚೇರಿ-5 yf f 
ಬಡಾವಣೆ 
I ಒಟ್ಟು ನ 4000000 
TT ವಲಯ : |] 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮಾನ | 
ಕರ ಣೆ x py 00 
1 ಕಚೇರಿ.-9 ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಬಡಾವಣೆ | A 30000 
P ಒಟ್ಟು } [| 3000000 
ಕ್ರ ವಲಯ € 
ನ ಬಡಾವಣೆಯ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಷರಾ 
ಸಂ | ಕಛೇರಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ -] 
ರಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಗೆತಿಕೊಂ ದಿ 
ವಿದ್ಧುತ್‌ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸಾಮಗ ನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ/ 
ರ ಕೈೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 
1 ಸರಬರಾಜು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು 9 ಈ ; 
p SNS OE ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ 
( ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 
dl 


ದ ಸರ್‌ ಪೋಣಾಧಿ 


ವಾರ್ಡ್‌ ಪಂ.22ರ ಅನಂದನಗರದ 


ಜೋಗಾದಿ ಆನಂದ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಳಿ ನೀರು 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22ರ ಆನೆಂದನಗರ ೭ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22 ಆನಂದನಗರ 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ ಆ 


ಉಳಿಕೆ ರಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ 


್ವದ್ಧಿಖದಿ ಸುದಿ. 


ವ ಮನೆ ನಂ.೬1 ರಿಂದ 825 ಮತ್ತು 871ರ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಮ 


ಪವಾರ್ಜ್‌ ನಂ pe ಪ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ' ಬರುವ ಆನಂದ 
ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಿಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, 


ವಾಡ್‌ ನಂ 45ರ ಬಸವೇಶರನಗರ ಮತ್ತು ಆನಂದನಗರ 


p- 


ಸ್ಲೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾ: 


ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸೆ ಆಯ್ತ ಧಾನ 


ಹಿ.ವಿಫ್‌.ಟಿಲದ್‌.ಐ ಬಡಾವಣೆ ಬೋಗಾದು 


ನಿಷ್‌.ಟಿ.ಆರ್‌.ಐ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರು: 


ವ ಬಯಲು ಉದ್ಯಾವನದ ಲಕ್ಷಿ ಬಿಯಲರಂಗ ಮಂದಿ 


ಮೆಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


[5 ನಂ.22 ರ ಸಿಎಫ್‌ಟಿಆರ್‌ಐ ಬಡಾವಣೆಯ 


ವಾ.ಸಂ.22ರ ಸಿ.ಎಫ್‌.ಟಿ.ಆರ್‌.ಐ ಬಡಾವಣೆ ಜನತಾನಗರ ಹಾಗೂ ಶಾರದಾದೇವಿ. ನಗರ 
ಹಾಗೂ ಸರ್ಡ್‌ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 52507 (3ನೇ ಕರೆ) 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 22ರ ಸಾಎಘ್‌ಟಿ 


ಆರ್‌ .ಮತ್ತು ಆಯಿಷ್‌ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್‌ 


'ವಾ.ಪಂ.22ರ ಸಿಎಫ್‌,ಟಿ. ಆ? 


ಹಾಗೂ ಸರ್ಡ್‌ ಗಳನ್ನು 


Me 52507 


RN 
[N) 


ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.45ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾರದಾಬೇವಿನಗರ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎಫ್‌.ಟಿ.ಆರ್‌.ಐ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅ 


ರ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 104641 (3ನೇ ಕರೆ) 


23 


ಟಿ.ಆರ್‌.ಐ ಬಡಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಹಾದು 


pe 


ಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬೋಗಾದಿ ರಸ್ತೆಗೆ 
ರಂದ್ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು 


72043 


ಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮ 


ರ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಲೇನ್‌ ಪೇಂಟಿಂಗ್‌ 


ಹೋಗುವ ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿಯ 


ಪದಿ ರ ಜಂ 


ಘ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ i 
37 [ವಾರ್ಡ್‌ ನಾಸಾ ಕ ನಷಾನತನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮಸನಧಾಗದ ರಸ್ಸ ತಇನ್ಯನ್ಧ" k p - 
28ವಾ.ನಂ.22 "ರ ನಿವೇದಿತನಗರ ಹಾಗೂ ಜನತಾನಗರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು 
29 |ವಾ.ನಂ.22 ರ ನಿವೇದಿತನಗರ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ' ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದಾಷಗನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು Wk 
30 ವಾ.ನಂ.22 ರ ನಿವೇದಿತನಗರದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 2 ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಕೂರುವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 18.00 
x ವಾ.ನಂ.22ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿವೇದಿತ ನಗರ, ಸಿಎಫ್‌ ಟಿ.ಆರ್‌ ಐ ಬಡಾವಣ. ಶಾರದಾದೇವಿ ನಗರದ 'ಠಯ್ನ ರಸ್ತೆ ಸೆಗಳಿಗೆ ಬೀದ[ ಕ 
ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. 42866 ು 
32 [ಶಾರದಾದೇವಿ ನಗರದ 6ನೇ ಹಂತದ ಮತ್ತು ನಷ ನಗರವ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃ ನ್ನನನ ಕಾಮಗಾರಿ 35.00 
3 ವಾ.ನೆಂ. 22ರ ನಿವೇದಿತ ನಗರದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 'ಗಜಿಬೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, 1890 
ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 44967 | 
34 |ವಾ.ನಂ.22ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಧಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 45121 § 17.60 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22 ನಿವೇದಿತ ನಗರ 1ನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ. ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 15.00 
ಮಾಡುವುದು. 45335 
36 ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ನಿವೇದಿತ ನಗರದ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು. pre 
52455 
37 [ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22ರ ನಿವೇದಿತ ನಗರ ಪಾರ್ಕ್‌ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 
38 ವಾನಂ. 33ರ ನಪೇದಿತನಗರ ಉದ್ಯಾನವಸದಲ್ಲಿ`ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ನೇ ಕರ) 430 
[ 39 ವಾರ್ಡ್‌ ನೆಂ 22ರ ನ್ಯೂಕಾಂತರಾಜ ಬಲ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿವೇದಿತಾನಗರದ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 29.00 
70917 
40 |ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 22ರ ನಿವೇದಿತ ನಗರ ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 57420 ೫ 22.50 
41 ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 22ರ ನಿವೇದಿತ ನಗರದ ಪಾರ್ಕ್‌ನ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. 72049 20.00 
42 ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.45ರ ನಿವೇದಿತಾ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ 280 
ಕಾಮಗಾರಿ, 
43 ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.45ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿವೇದಿತ ನಗರದ ಪಾರ್ಕ್‌ ಒಳಗಡೆಯಿರುವ ಶೌಚಾಲಯದ ಪುನಃಶೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ. 7650 
(ನೇ ಕರೆ) 88852 
44 ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 45ರ ನಿವೇದಿತಾನಗರ ಮತ್ತು ಶಾರದಾದೇವಿನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 1606 
ಕಾಮಗಾರಿ. (1ನೇ ಕರೆ) 103309 
ವಾ.ನಂ.45 ರ ನಿವೇದಿತ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಾನವನ, ಶಾರದಾದೇವಿ ನಗರದ ಶಾರದಾ . ಪ್ರತಿಮೆ ಉದ್ಯಾನವನ, 
45 ಚಾಮುಂಡೇಶ್ನರಿ ಉದ್ಯಾನವನ, ಶಾರದಾದೇವಿ ನಗರದ ಅಮೃತ್‌ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಒಟ್ಟು 04 ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ 23.66 
(ನಿರ್ವಹಣೆ. ST 95240 _ , 
46 ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 22ರ ನಿವೇಧಿತನಗರ ಮತ್ತು ಶಾರದದೇವಿನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ: ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ರಸ್ಟೆಗಳಿಗ 3580 
” [ಡೆಕೆಸ್ಟಾಬ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. (GENERAL) 74730 
pE ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.45ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿತ ನಗರದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಬ್‌ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್‌ ಮತ್ತು ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು 0 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. General 104064 
48 ವಾನಂ.45 ರ ನಿವೇದಿತ ನಗರದ ಸುಬ್ಬರಾವ್‌ ಉದ್ಯಾನವನದ ಫೌಂಟೇನ್‌ ಸುತ್ತ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು: (1ನೇ 1120 
ಕಕೆ) - 
ಆಯಿಷ್‌ ಬಡಾವಣಿ, ಬೋಗಾದಿ 
39]ನಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22 ಆಯಿಷ್‌ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯವಸಿಎ 'ನಿಷೇತನ್ಕ ಪನ್ನಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 886 NK 10:00 
50 |ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 22ರ ಅಮೃತನಂದಮಹಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. 7 71276 27.50 
51 ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (GENERAL) 74885 ETT 
52 |ಪಾ.ನಂ.22 ಮತ್ತು ವಾ.ನಂ.24 ರ ವಸಂತನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (GENERAL) 74683 8.00 
gS ನ 45ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೋಗಾದಿ ಇಸ್‌ ನನವ ಎಷ `ವಡಾಪಡಯ ಉದಾನನನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ನೇ! ಲ 


